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ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 

Αριθμ. 18018 

Ο Δήμαρχος Λαγκαδά προκηρύσσει ανοικτή δημο¬ 
πρασία, με το σύστημα προσφοράς, με ελεύθερη συ¬ 
μπλήρωση τιμολογίου για το μέρος των εργασιών που 
αποτιμώνται με κατ’ αποκοπή τιμήματα (αρθ. 9 π.δ. 
609/1985), σε συνδυασμό με το σύστημα προσφοράς, 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών 
ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας αυτών των 
ποσοστών έκπτωσης, για το μέρος των εργασιών που 
αποτιμώνται με τιμές μονάδος (αρθ. 7 π.δ. 609/1985), για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ανέγερ¬ 
ση προσθήκης έξι (6) αιθουσών και μίας (1) αίθουσας 
πολλαπλών χρήσεων στο υπάρχον οικόπεδο του 3ου 
Δημοτικού Σχολείου Λαγκαδά» σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και 
το ν. 3263/2004, όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομη¬ 
νία αποστολής της παρούσας. Το έργο θα εκτελεστεί 
βάσει της σχετικής μελέτης της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. που εστάλη 
στον Δήμο Λαγκαδά. 

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του έργου με την 
αναθεώρηση και το Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 
2.114.154,00 €. 

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από τις πι¬ 
στώσεις Δημοσίων Επενδύσεων μέσω πιστώσεων του 
προϋπολογισμού της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 30 Ιανουάριου 2006, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των 
προσφορών), στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Λαγκαδά, στην οδό Ν. Παπαγεωργίου 2 στην 
πόλη του Λαγκαδά, από την αρμόδια επιτροπή. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί 
την Πέμπτη, 2 Φεβρουάριου 2006 και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα 
λήξης επίδοσης των προσφορών). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 21 
της διακήρυξης του έργου, εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 


που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανή¬ 
κουν στην 2η ή 3η τάξη της κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ και στην 1η ή 2η τάξη της κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟ- 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. 

Επίσης στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν 
και εργοληπτικές επιχειρήσεις προερχόμενες από κρά- 
τη-μέλη της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις του Παγκοσμίου Οργανισμού 
Εμπορίου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σ’ αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ ή 
ακόμα και αν δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα¬ 
γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι 
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, 
από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Οι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ που τηρείται στη ΓΓΔΕ 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εργοληπτικές επιχειρήσεις, στην πε¬ 
ρίπτωση που ο τόπος του έργου βρίσκεται μέσα στην 
περιφέρεια της έδρας τους ή βρίσκεται στο δεύτερο 
νομό που αναφέρεται στα πτυχία τους, γίνονται δεκτές 
και αν είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην 4η τάξη της 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και στην 3η τάξη της 
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. 

Επίσης στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Κοινοπραξίες 
εργοληπτικών επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσε¬ 
ων σε οποιοδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους 
όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του π.δ.609/1985, υπό τον 
όρο ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται ως 
2% επί του προϋπολογισμού, χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α., και είναι 34.496,00 € και θα απευθύνεται προς 
το Δήμο Λαγκαδά Ν. ©εσ/νίκης που είναι ο φορέας 
κατασκευής του έργου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
σχετικών στοιχείων του διαγωνισμού και να παρα¬ 
λάβουν τα τεύχη δημοπράτησης και τα έντυπα προ¬ 
σφοράς, προσερχόμενοι στην Τεχνική Υπηρεσία του 
Δήμου Λαγκαδά (Δημοτικό Κατάστημα, 1ος όροφος Ν. 
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Παπαγεωργίου 2, τηλ. 23940-22721) κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες και μέχρι δύο (2) ημέρες πριν από την 
ημερομηνία διεξαγωγής Δημοπρασίας. 


Λαγκαδάς, 21 Δεκεμβρίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ (ΔΕΥΑΤ) 


Αριθμ. 1936 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
- Αποχέτευσης Τριπόλεως (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.) που προκηρύσσει 
την επιλογή αναδόχου, με ανοιχτή διαδικασία, με το 
σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτω¬ 
σης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο 
ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας και έλεγχο ομα- 
λότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης (άρθρο 4 παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 
και άρθρο 7 του π.δ.609/1985) για την εκτέλεση του 
έργου «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΙΛΙΚΩΝ». 

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 
825.000,00 € και η προσφορά που θα υποβληθεί θα 
αφορά το σύνολο του έργου. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας 
του έργου ανέρχεται σε 825.000,00 € και αναλύεται 
σε 

- Δαπάνη Εργασιών: € 509.824,57 

- Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ): € 
91.768,42 

- Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ): € 90.238,95 

- Αναθεώρηση: € 1.445,36 

- Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: € 131.722,69 

Ο προϋπολογισμός (με Γ.Ε. & Ο.Ε. και απρόβλεπτα) 
αφορά τις κατηγορίες εργασιών: Υδραυλικά έργα: 
691.831,95 €. 

2. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η πόλη της Τρί¬ 
πολης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1418/ 
1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν.3263/2004, 
όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής 
της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνι¬ 
κό Τύπο και με τους όρους του τεύχους της αναλυτικής 
διακήρυξης. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χα¬ 
μηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στον ν. 3263/ 
2004. 

4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Τρι¬ 
πόλεως, Υψηλάντη 12 & Πύρλα, Τρίπολη. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 16.1.2006, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δε διεξαχθεί η 
δημοπρασία την 16.1.2006, τότε θα διενεργηθεί την 
19.1.2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν 
το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή του 


Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
16 παρ. 44 του ν.1418/1984. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας 
κατατίθεται από όλους τους κοινοπρακτούντες μαζί είτε 
από κοινό εκπρόσωπό τους σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισ¬ 
σοτέρων προσφερόντων / διαγωνιζομένων από το ίδιο 
φυσικό πρόσωπο. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη 
- μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που έχουν 
κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμ¬ 
βάσεις, μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους 
και ταχυδρομικά. Η αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό 
δεν έχει ευθύνη, για την τυχόν εκπρόθεσμη άφιξη της 
προσφοράς στο πρωτόκολλό της. 

Όσον αφορά στην αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών, θα είναι δημόσια και θα ακολουθηθεί η 
διαδικασία όπως αυτή αναγράφεται στην αναλυτική 
διακήρυξη. 

5. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και υπόκειται στις 
κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά. Τ ο έργο 
συγχρηματοδοτείται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006) με 75% από το ΕΤΠΑ, 
με 8,75% από Εθνικούς Πόρους και 16,25% από πόρους 
της Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ. 

Το έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Πελοποννήσου με την 
υπ’ αριθ. 7846/4.10.2005 απόφαση της Γενικής Γραμ¬ 
ματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το ποσό της 
μη επιλέξιμης δαπάνης του Φ.Π.Α. για το σύνολο του 
έργου χρηματοδοτείται από πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙ¬ 
ΠΟΛΕΩΣ. 

6. Εφόσον εφαρμόζεται το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων 
τιμών της υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προ¬ 
σφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 
4 παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του 
π.δ.609/1985), δεν προβλέπεται η υποβολή εναλλακτικών 
προσφορών με βάση το άρθρο 14 του π.δ. 609/1985. 

7. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: Α. 
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Α1. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην 1η, 2η και 3η τάξη, για Επιχειρήσεις με 
έδρα εκτός Νομού Αρκαδίας, και 1η 2η και 3η τάξη, για 
Επιχειρήσεις με έδρα το Νομό Αρκαδίας ή με δεύτερο 
Νομό τον Νομό Αρκαδίας, (που δηλώνεται στην υπηρε¬ 
σία τήρησης του ΜΕΕΠ και αναφέρεται στη βεβαίωση 
εγγραφής), για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. 

Α2. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

Α3. Προερχόμενες από ως ανωτέρω Α2, κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 
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Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων Α1, Α2 και Α3 σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 8α 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύ¬ 
μπραξη τεχνικών εταιρειών, αυτές για την υπογραφή 
του συμφωνητικού, 8α πρέπει να περιληφθούν με τη 
μορφή κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο 
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα 
με το άρθρο 35 του π.δ. 609/1985. 

8. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές 
του ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή 
του Ε.Ο.Χ. ή του Π.Ο.Ε., συνοδευόμενες από μετάφραση 
τους στην Ελληνική γλώσσα, συνολικού ποσού 13.837,00 
Ευρώ (2%) του προϋπολογισμού, χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ, οι οποίες θα απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που 
διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, 
είτε στον κύριο ίου έργου και σε περίπτωση διαγωνι- 
ζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων 
των μελών της και θα παρέχονται όπως ορίζεται στην 
παρ. 1 του άρθρου 23 του πδ 609/1985. Η ως άνω εγγυ¬ 
ητική επιτρέπεται να έχει προθεσμία ισχύος που όμως 
δε θα είναι μικρότερη των 90 ημερολογιακών ημερών 
από την ημέρα του διαγωνισμού. 

9. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορί¬ 
ζεται σε 60 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία 
κατάθεσής της. 

10. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 6 μήνες. 

11. Η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών Χρη¬ 
ματοδοτικής και Οικονομικής Ικανότητας υφίσταται στις 
περιπτώσεις δημοπράτησης έργων με συνολικό προϋ¬ 
πολογισμό ανώτερο της 4ης τάξης του ΜΕΕΠ (χωρίς 
αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

12. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 και 9 της αναλυτικής διακήρυξης, διατίθενται 
από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης- Αποχέτευσης 
Τριπόλεως (Δ.Ε.Υ.Α.Τ), Πληροφορίες: τηλ.: 2710 227753, 
227754. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό (Δημο¬ 
τική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Τριπόλεως), 
εφόσον ζητηθούν τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες 


πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς να 
προσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού) και χορηγού¬ 
νται το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέ¬ 
ρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Γ ια την 
παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν 
την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 
50 €. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα 
γραφεία ιης Δημοτικής ΕπιχείρησηςΎδρευσης Αποχέ¬ 
τευσης Τριπόλεως (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.) που διεξάγει το διαγω¬ 
νισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν 
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και 
φροντίδα τους. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη -μέλη της Ε.Ε., 
του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβα¬ 
ση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συ¬ 
νεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, 
πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης 
και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η 
υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των 
Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μετα¬ 
φοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για 
την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο. 

Περισσότερες πληροφορίες, θα δίνονται καθημερινά 
στα γραφεία της Δημοτικής ΕπιχείρησηςΎδρευσης - 
Αποχέτευσης Τριπόλεως (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.) κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΝΗΣ 

Αριθμ. 6651 

Ο Δήμαρχος Κορώνης που προκηρύσσει τη διενέργεια 
ανοικτής δημοπρασίας με σφραγισμένες προσφορές για 
την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου ΕΚΤΕ¬ 
ΛΕΣΗ «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΣΤΕ¬ 
ΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», Α.Μ. 339/2005 ΤΥΔΚ Ν. 
Μεσσηνίας με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 
4β του ν. 1418/1984 και τον άρθρου 7 του. π.δ.609/1985. 

Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν 
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 609/1985, π.δ. 171/1987. 
του ν. 1418/1984, του ν.2229/1994, του ν. 2372/1996 του 
ν.2940/2001, του ν. 3212/2003 όπως τροποποιήθηκαν 
συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα και του ν. 
3263/2004 καθώς και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους 
και διατάξεις που αναφέρονται στην αναλυτική διακή¬ 
ρυξη και στα τεύχη δημοπράτησης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 
στο ποσό των 32.000.00 ευρώ από τα οποία 19.787.00 
ευρώ είναι η αξία των εργασιών 3.561.66 ευρώ είναι το 
ΓΕ & ΟΕ, 3.507.49 ευρώ τα απρόβλεπτα και η στρογγυ¬ 
λοποίηση και 5.109.24 € ο ΦΠΑ 19%. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Δημοτικό Κατά- 
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στημα Κορώνης στην ΚΟΡΩΝΗ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ την 12η 
Ιανουάριου του έτους 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 
π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια Επι¬ 
τροπή Διαγωνισμού του φορέα εκτέλεσης του έργου. 
Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημο¬ 
πρασία, τότε θα διενεργηθεί την Πέμπτη 19 Ιανουάριου 
και ώρα 10:00 π.μ. στην αυτήν διεύθυνση. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΥΠΕΣ- 
ΔΔΑ με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2005 27.981.80 
ευρώ Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 
και 1η τάξη, χωρίς περιορισμούς για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΟΔΟΠΟΙΙΑ, καθώς και Εργοληπτικές 
Επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για 
έργα αντίστοιχων κατηγοριών. 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με Α1, Α2 και 1η τάξη για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
και ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, απτά 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

ε. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου 
και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 
10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώ¬ 
ρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, 
αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κα¬ 
τηγορίας. 

στ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην Α1, Α2 και 1η τάξη του ΜΕΕΠ για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με τις προϋπο¬ 
θέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως 
ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

ζ. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύ¬ 
μπραξη τεχνικών εταιρειών αυτές για την υπογραφή 
του συμφωνητικού θα πρέπει να περιληφθούν με τη 
μορφή κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο 
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα 
με το άρθρο 35 του π.δ. 609/1985. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί 


του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 537,82 €. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του ανάδοχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12% και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο Ζ του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι τέσσερις 
(4) μήνες. 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και 
τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 
5(παρ. 2) με στοιχεία 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 της αναλυτι¬ 
κής διακήρυξης, διατίθενται από τα γραφεία του Δήμου 
Κορώνης, στην Δ/νση ΚΟΡΩΝΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Τ.Κ. 24 004 
τηλ. (27250-22221) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
8:30π.μ. - 12:30μ.μ. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, εφόσον 
ζητηθούν τουλάχιστον δυο (2) εργάσιμες ημέρες πριν 
από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας (χω¬ 
ρίς να προσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού) και χο¬ 
ρηγούνται το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης 
ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. 

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι κα¬ 
ταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρ¬ 
χεται σε 20,00 ευρώ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα 
γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν 
αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη - μέλη της Ε.Ε. του 
ΕΟΧ και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβαση του ΠΟΕ 
για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να παραλάβουν τα 
παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν 
έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρε¬ 
σία που διεξάγει το διαγωνισμό πέραν της αναφερόμενης 
δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. 
Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των 
Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς 
αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη 
άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το Δήμο 
Κορώνης όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:30π.μ. 
με 12:30μ.μ. στο τηλέφωνο 27250-22221. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας θα βαρύνουν 
τον ανάδοχο. 

Κορώνη, 21 Δεκεμβρίου 2005 

Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Αριθμ. 55281 

Ο Δήμος Χανιών προκηρύσσει «ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕ- 
ΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟ¬ 
ΚΙΝΗΤΟΥ ΥΑΝ, ΔΥΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΕΚΑ 
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ΣΚΟΥΤΕΡ, ΠΕΝΤΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΜΤΒ» για τις ανάγκες της 
Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Χανίων προϋπολο¬ 
γισμού 84.033,61 € πλέον ΦΠΑ 19% 15966,39 € σύνολο 
100 . 000.00 €. 

Α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ νΑΝ τεμ. 1 (ένα) εν¬ 
δεικτικού προϋπολογισμού 16.806,72 € πλέον ΦΠΑ 19% 
3.193.28 € σύνολο 20.000,00€. 

Β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΕΜ. 2(δύο) 
ενδεικτικού προϋπολογισμού 25.210,08€ πλέον ΦΠΑ 19% 
4,789.92€ σύνολο 30.000,00 € 

Γ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΣΚΟΥΤΕΡ τεμ. 10 (δέκα) ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 37.815,136 πλέον ΦΠΑ 19% 7.184,87€ 
σύνολο 45.000.00€. 

Δ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΜΤΒ τεμ. 5 (πέντε) εν¬ 
δεικτικού προϋπολογισμού 4.201.68 € πλέον ΦΠΑ 19% 
798,32€ σύνολο 5.000,00 €. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 13.1.2006 ημέρα Παρασκευή 
και από ώρα 11.00 έως 11.30 (ώρα λήξης επίδοσης προ¬ 
σφορών), μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται 
δεκτή, στα Γ ραφεία του Δήμου Χανίων (οδός Κυδωνιάς 
29), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της κατηγορίας που 
συμμετέχουν συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμέ¬ 
νοι προμηθευτές των ειδών αυτών. 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη 
στο τηλέφωνο (28210)92000, εσωτ. 166, Γραφείο Δια¬ 
χείρισης. 

Χανιά, 21 Δεκεμβρίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 

Αριθμ. 6702 

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης διακηρύσσει ότι την 2.1.2006 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 έως 12:00 π.μ. θα διεξαχθεί 
μειοδοτική δημοπρασία με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή 
για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
Φιλοθέης την παραπάνω ημέρα και ώρα ενώπιον της 
επιτροπής διαγωνισμού. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα 
σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους, 
το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών την παραλαβή της 
διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο 
Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
(τηλ. 210-6848637). 

Φιλοθέη, 20 Δεκεμβρίου 2005 

Ο Δήμαρχος 

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ 

Αριθμ. 3477 

Ο Δήμος ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ που προκηρύσσει τη με ανοι¬ 


κτή δημοπρασία και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
(άρθρο 4 παράγραφος 4.β του ν. 1418/1984 και άρθρο 
7 του π.δ. 609/1985) επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με 
το ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το 
ν.3263/2004 όπως αυτά ισχύουν σήμερα, για την κατα¬ 
σκευή του έργου: «Αγροτική Οδοποιία» προϋπολογισμού 
δημοπράτησης 65.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
(προϋπολογισμός για καθορισμό πτυχίων 53.451,55 για 
αναθεώρηση 1.170,30 για Φ.Π.Α. 10.378,15). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
τη Δευτέρα 9.1.2006 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 
10:00 π.μ. από την επιτροπή του διαγωνισμού. Αν για 
οποιονδήποτε σοβαρό λόγο η δημοπρασία δε διεξαχθεί 
την ημέρα αυτή, τότε θα διεξαχθεί τη Πέμπτη 12.1.2006 
με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 10:00 π.μ. στα γρα¬ 
φεία του Δήμου. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.Ε.Π. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., στην Α1 τάξη και άνω με την ισχύ των κα- 
τώτατων ορίων για τα έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ 609/1985 (κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985 Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην Α1 τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του 
άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι απο¬ 
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 

Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατε¬ 
θούν από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυήσεις συμμετοχής 
συνολικού ποσού 1.069,00 €, που θα απευθύνονται στην 
Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως ορίζεται 
στην παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ.609/1985. Εφόσον ο 
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προσφέρων / διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία εργο¬ 
ληπτικών επιχειρήσεων, οι εγγυήσεις θα είναι κοινές 
υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας. Οι εγγυητικές 
επιστολές, θα είναι χωρίς χρονικό περιορισμό ισχύος ή 
θα ισχύουν το λιγότερο για διάστημα εκατόν είκοσι (120) 
ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία δημοπρά- 
τησης. (άρθρο 23 του π.δ. 609/1985 όπως ισχύει). 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή 
- Φορέας Κατασκευής του Έργου -Προϊστάμενη Αρχή 
είναι ο Δήμος ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ με έδρα Δήμητρα Αγιός ταχ. 
κωδ. 40003 τηλ. 2494071255, ΐαχ 2494071496, β-πιαίΙ 
Ια1<θΐΊ3@οΙθηθ1.9Γ όπου οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν 
την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα 
μέσα που ενδεχομένως ασκήσουν κατά το στάδιο της 
δημοπράτησης. 

Το ποσοστό της έκπτωσης πέραν του οποίου ο ανά- 
δοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει συμπλη¬ 
ρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν.3263/2004, έχει καθο- 
ρισθεί με τη Δ17α/03/101/ΦΝ.437/18.10.2004/απόφαση του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για τις κατηγορίες οδοποιίας, υδραυλικών, 
λιμενικών και πρασίνου σε 12%, και με τη Δ17α/07/114/ 
ΦΝ437/7.2.2005/απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε για την κα¬ 
τηγορία οικοδομικών σε 12% ενώ για την κατηγορία 
ηλεκτρομηχανολογικών που δεν περιλαμβάνονται στην 
παραπάνω απόφαση καθορίζεται σε 12%. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος ΘΗΣΕΑΣ με συνολική εγκεκριμένη πίστωση 
ένταξης ποσού 49.989,06 € και εγκεκριμένη πίστωση 
έτους 2005 ποσού 29.989,06 €, και έτους 2006 ποσού 
20.000,00 € και από ίδιους πόρους του Φορέα ΣΑΤΑ 
2005 ποσού 15.000,00 € και υπόκειται στις κρατήσεις 
που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 
και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 
2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137/24.8.1993). 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε ενενήντα (90) ημέρες από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης όταν διευθύνουσα υπηρεσία του έργου 
δεν είναι η Τ.Υ.Δ.Κ. (άρθρα 3 και 20 του π.δ. 171/1987). 
Στην περίπτωση που η διευθύνουσα υπηρεσία του έργου 
είναι η Τ.Υ.Δ.Κ. αντίγραφο της σύμβασης κοινοποιείται 
υποχρεωτικά σε αυτή μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από 
την υπογραφή της, οπότε οι συμβατικές προθεσμίες 
εκτέλεσης αρχίζουν από την μέρα πρωτοκόλλησης της 
σύμβασης στο σχετικό βιβλίο της περιφέρειας. 

Αν η πρωτοκόλληση δε γίνει μέσα στην προθεσμία 
των δεκαπέντε ημερών από την υπογραφή της σύμβα¬ 
σης, τότε οι συμβατικές προθεσμίες αρχίζουν με την 
εκπνοή της δεκαπενθήμερης προθεσμίας (παραγρ. 2 
του άρθρου 7 του π.δ. 171/1987). 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το 
οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την προ¬ 
σφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης διατί¬ 
θενται δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα υποβολής 
των προσφορών (χωρίς να προσμετράται η ημέρα του 
διαγωνισμού), από τα γραφεία του Δήμου με, την κατα¬ 
βολή 20 ευρώ από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
λάβουν γνώση και των υπόλοιπων στοιχείων (μελετών, 
ερευνών κλπ.) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ¬ 
δρομικούς τα στοιχεία της δημοπρασίας, εφόσον προη¬ 
γουμένως έχουν εμβάσει στο Δήμο, πέραν της δαπάνης 
της προηγούμενης παραγράφου και τη δαπάνη για την 


ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο. Ο Δήμος 
αποστέλλει τα τεύχη δημοπράτησης μέσω των Ελληνι¬ 
κών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία 
αποστολής που διαθέτουν. Στην περίπτωση που οι εν¬ 
διαφερόμενοι επιλέξουν ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς 
αλληλογραφίας - δεμάτων κ.λ.π., ο Δήμος παραδίδει 
στις εταιρείες αυτές τα τεύχη δημοπράτησης. Και στις 
δύο περιπτώσεις ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη για 
την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο. 

Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυ¬ 
ρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, χωρίς να 
αποκλείεται η μερική επανάληψη της διαδικασίας του 
διαγωνισμού από οποιοδήποτε σημείο σε περίπτωση 
λάθους η παράλειψης σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
ν.3263/2004. 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) 
αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλή¬ 
ρη γνώση της διακήρυξης αυτής και των λοιπών τευχών 
δημοπράτησης, της νομοθεσίας «Περί Εκτελέσεως Δη¬ 
μοσίων Έργων» όπως αυτή ισχύει σήμερα και γνωρίζει 
πλήρως τις τοπικές συνθήκες του έργου. 

Η προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνι¬ 
σμό, για εξήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία λήξης 
υποβολής των προσφορών. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής βα¬ 
ρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου. 

Ο Δήμαρχος 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΤΣΑΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

Αριθμ. 11538 

Ο Δήμαρχος Περάματος διακηρύσσει ότι εκτίθεται 
σε ανοικτή δημοπρασία για την επιλογή αναδόχου με 
το σύστημα μελέτη-κατασκευή με κατ’ αποκοπή τίμημα 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 ε του άρθρου 4 του 
ν. 1418/1984 και των άρθρων 4 παρ. 5 και 10 του π.δ. 
609/1985 που θα εκτελέσει το έργο «Κατασκευή βρε¬ 
φονηπιακού σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας Δήμου 
Περάματος» με συνολική κατά τον προϋπολογισμό της 
μελέτης δαπάνη 1.511.300,00 € (με Γ.Ε., Ο.Ε., απρόβλεπτα, 
αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

Το έργο Συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευ¬ 
ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 
κατά 25% από εθνικούς πόρους και υπόκειται στις για 
τα έργα αυτά προβλεπόμενες κρατήσεις. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 2.2.2006, ημέρα Πέ¬ 
μπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών) 
στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Περάματος, 
Δημοκρατίας 28, τηλ. 210- 4410428. Αν για οποιονδήποτε 
σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την συγκε¬ 
κριμένη ημερομηνία τότε θα διενεργηθεί στις 6.2.2006 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 (λήξη παράδοσης προ¬ 
σφορών). Η παραλαβή των προσφορών μέχρι την ώρα 
αυτή θα γίνεται από την επιτροπή διεξαγωγής του δια¬ 
γωνισμού στην Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Περάματος. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

Α) Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον ανήκουν στην 2η, 3η, (ή 4η τάξης 
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εντός νομού ή γειτονικού) για έργα κατηγορίας Οικο¬ 
δομικά και στην Α2, 1η ή 2η τάξη για έργα ηλεκτρο- 
μηχανολογικά, υπο τις νόμιμες προϋποθέσεις για τα 
κατώτατα όρια κλπ. 

Β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

Γ) Εργοληπτικές επιχειρήσεις προερχόμενες από κρά¬ 
τη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, 
παρόμοιο ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρα- 
τούμενο. 

Δ) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε εργοληπτική 
επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%. 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνον μία 
οικονομική προσφορά. 

Αναλυτικά τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκο¬ 
μιστούν περιγράφονται στην Αναλυτική Διακήρυξη της 
Δημοπρασίας Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορί¬ 
ζεται σε 540 ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να υποβάλει εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% 
επί του πρρϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθε¬ 
ώρηση και ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 25.250,00 €. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν 
από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Περάματος, Λε¬ 
ωφόρος Δημοκρατίας 28, το Τεύχος Δημοπράτησης του 
Έργου με καταβολή των εξόδων παραγωγής του Τεύ¬ 
χους ήτοι 100 € εφόσον ζητηθεί τουλάχιστον 15 ημέρες 
πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς να 
προσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού). 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μελέτη, 
σχέδια κ.λ.π. οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν 
γνώση κάθε εργάσιμη μέρα και από ώρα 10.00 μέχρι 
14.00 μέχρι και δέκα εργάσιμες ημέρες πριν τη διεξαγω¬ 
γή της Δημοπρασίας στα γραφεία του Δήμου (Τεχνική 
Υπηρεσία) τηλ. 210-4410428. 

Πέραμα, 21 Δεκεμβρίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΡΟΥ 

Αριθμ. 7107 

Ο Δήμος Λούρου Προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό 
Διαγωνισμό (ανοικτή δημοπρασία) για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Δημοτική Οδοποιία» 
με το σύστημα προσφοράς Ενιαίο ΠοσοστόΈκπτωσης 


σύμφωνα με τα π.δ. 609/1985, ν. 1418/1984, π.δ. 171/1987, 
π.δ. 472/1985, ν. 2229/1994, π.δ. 274/1999, π.δ. 218/1999 και 
ν. 3263/2004. 

Το έργο που πρόκειται να δημοπρατηθεί περιλαμβά¬ 
νει την ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων στα Δ.Δ. 
Λούρου και Ωρωπού. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός μελέτης του έργου 
ανέρχεται στο ποσό των 158.000,00 €, μαζί με τον Φ.Π.Α, 
και το δημοπρατούμενο στο ποσό των 130.881,98 €. 

Το έργο σηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 19.1.2006, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10:00 π.μ. στα Γραφεία του Δήμου Λούρου. Αν 
για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημο¬ 
πρασία την 19.1.2006, τότε θα διενεργηθεί την 23.1.2006, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

Στην Δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω 
για έργα κατηγορίας Οδοποιίας. Καθώς και Εργοληπτι¬ 
κές Επιχειρήσεις Προερχόμενες από κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. αντίστοιχης τάξης 
και κατηγορίας. 

Τα τεύχη δημοπράτησης (μελέτη, διακήρυξη και 
έντυπο οικονομικής προσφοράς) του έργου μπορούν 
οι ενδιαφερόμενοι να τα προμηθεύονται από 9.1.2006, 
έως 17.1.2006, από τα γραφεία του Δήμου Λούρου τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται το 
ποσό των 2.618,00 € και η σχετική εγγυητική επιστολή 
θα απευθύνεται προς τον Δήμο Λούρου. 

Λούρος, 21 Δεκεμβρίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΪΛΗΣ 

-♦- 

(9) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
Αριθμ. 9012 

Ο Δήμαρχος Ελευθερίου Βενιζέλου που προκηρύσσει 
την με ανοικτή δημοπρασία Επιλογή αναδόχου με το 
σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης 
κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομα- 
δοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότη- 
τας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (περίπτωση β, 
παράγραφος 4 του άρθρου 4 του ν. 1418/84 και άρθρο 
7 του π.δ. 609/1985) για την κατασκευή του έργου με 
τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΠΑΚΟΥΛΑΚΗΔΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου. 

Προϋπολογισμού δημοπράτησης 281.435,00 ευρώ (με 
Φ.Π.Α.) σύμφωνα με την 257/2005 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. 
(Τεχνική Υπηρεσία Δήμων & Κοινοτήτων) Δ/νσης Πε¬ 
ριφέρειας Ν. Χανίων, Α. Παπανδρέου 100, Χανιά 731 34, 
τηλ. 28210 54090-52318, ΡΑΧ: 28210 23190, η οποία είναι 
η Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών χωρίς Φ.Π.Α: 
236.500,00 €. 

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών με Φ.Π.Α.: 
281.435,00 €. 

Προβλεπόμενη πίστωση από ΣΑΤΑ για το έτος 2005: 
50.000,00 €. 
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Προβλεπόμενη πίστωση από ΣΑΤΑ για το έτος 2006: 
231.435,00 €. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα α) τις διατάξεις 
των ν. 1418/1984 και 3263/2004 και των κανονιστικών 
πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών 
αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεση τους και 
β) τους όρους της διακήρυξης και καλεί τους ενδιαφερο¬ 
μένους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την 
ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου. 

Αρθρο 1: Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα αρχή: 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή 
είναι ο Δήμος Ελ. Βενιζέλου. 

Φορέας κατασκευής του έργου - Δημοπρατούσα Αρχή 
είναι ο Δήμος Ελευθερίου Βενιζέλου. 

Προϊσταμένη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου που έχει έδρα τις Μουρ- 
νιές. 

Αρθρο 2: Παραλαβή τευχών: 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπλη¬ 
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημο- 
πράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με 
στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται από την Τ.Υ.Δ.Κ. 
Χανιών, οδός Ανδρέα Παπανδρέου 100,1ος όροφος, τηλ. 
28210 54090-52318. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους, εφόσον ζητηθούν τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέ¬ 
ρες πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς 
να προσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού) και χορη¬ 
γούνται το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης 
ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για 
την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλ¬ 
λουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους. 

Αρθρο 3: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κα¬ 
τατεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμε¬ 
τοχής συνολικού ποσού τέσσερις χιλιάδες εξακόσια 
ογδόντα (4.680,00€) (2%) του προϋπολογισμού, οι οποίες 
θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέ¬ 
χονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του 
π.δ. 609/1985. Οι εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ όλων 
των μελών της Κοινοπραξίας, στην περίπτωση που ο 
Προσφέρων / Διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία εργο¬ 
ληπτικών επιχειρήσεων. 

Αρθρο 4: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλα¬ 
βής των προσφορών: 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 9η Ιανουάριου 
2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία την 9.1.2006, τότε θα διενεργηθεί την 12.1.2006, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Αρθρο 5: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνι¬ 
σμό: 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν μεμο¬ 
νωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στο 
Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 
Α2 τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή Κοινοπρα¬ 
ξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην 
τάξη - του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας -, με τις προϋ¬ 
ποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, 
όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας. 
Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων της παρα¬ 
πάνω περίπτωσης σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ 


τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο 
από 25%. 

Μουρνιές, 20 Δεκεμβρίου 2005 

Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ 

Αριθμ. 14585 

Ο Δήμαρχος Σοφάδων Ν. Καρδίτσας διακηρύσσει ότι 
θα γίνει ανοιχτή δημοπρασία με σύστημα προσφοράς 
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες εκφρα¬ 
σμένο σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (Αρθρο 4 
παρ. 4β του ν.1418 και άρθρο 7 του π.δ. 609/1985) για 
την ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του π.δ. 171/1987, του ν. 
2229/1994, του ν. 2940/2001, του ν. 3263/2004 και των 
σχετικών εγκυκλίων, για την κατασκευή του έργου «Δι¬ 
αμόρφωση κεντρικής οδού Δ.Δ. Γεφυρίων». 

Ο προϋπολογισμός του έργου κατά την μελέτη ανέρ¬ 
χεται σε 650.000,00 ευρώ συμπ/μενου και του αντίστοι¬ 
χου Φ.Π.Α. 

Υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2006 ανέρχεται σε 
500.000,00 ευρώ. 

Οι πιστώσεις του έργου προέρχονται από το πρό¬ 
γραμμα ΘΗΣΕΑΣ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ). 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 12.1.2006 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προ¬ 
σφορών) στα γραφεία του Δήμου Σοφάδων ενώπιον της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. 

Εάν για οποιαδήποτε σοβαρό λόγο η δημοπρασία δεν 
διεξαχθεί την Πέμτττη 12.1.2006 τότε θα διεξαχθεί την 
Δευτέρα 16.1.2006. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

α) Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη για έργα κα¬ 
τηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών και 1Π τάξη για έργα 
κατηγορίας Οδοποιίας σε κοινοπραξία. 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
της Σ.Δ.Σ. της Π.Ο.Ε. όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. της Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ρακάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιοδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα η σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι απο¬ 
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 
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Η εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, η 
οποία θα απευθύνεται στον Δήμο Σοφάδων, ορίζεται 
σε 10.924,37 ευρώ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση 
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρ/κών & Δανείων 
ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή 
του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και θα παρέχονται όπως ορίζεται στην 
παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δέκα 
(10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Το ποσοστό της έκπτωσης πέραν του οποίου ο ανάδο- 
χος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει συμπληρωματι¬ 
κή εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παραγρ. 
3 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004 έχει καθοριστεί με την 
Δ17α/09/101/ΦΝ 437/19.10.2004 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για 
την κατηγορία οδοποιίας σε 12%. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται σχε¬ 
τικά και να παραλαμβάνουν τα έντυπα προσφοράς και 
τα τεύχη δημοπράτησης στα γραφεία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Σοφάδων κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες (τηλ. 2443 029629, Εεχ 2443 029634) 
τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. 

Σοφάδες, 21 Δεκεμβρίου 2005 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 

Αριθμ. 58018 

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου διακηρύσσει ότι στις 
13.2.2006 και από ώρα 13.00 εως 13.30 ενώπιον της Δη¬ 
μαρχιακής Επιτροπής και στο Δημαρχιακό Κατάστημα 
(Ελ. Βενιζέλου 200 και Μ. Ασίας) θα διεξαχθεί μειοδοτι¬ 
κός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα 
με τις διατάξεις του π.δ. 28/1980 για την προμήθεια 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ για τις ανάγκες κίνησης των Δημοτικών οχη¬ 
μάτων και για την θέρμανση των Δημοτικών κτιρίων 
για το έτος 2006. 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό 432.773,11 
ΕΥΡΩ συν ΦΠΑ. 

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους αντίστοι¬ 
χους κωδικούς του σκέλους των εξόδων του οικονομι¬ 
κού έτους 2006. 

Πληροφορίες δίνονται από το αρμόδιο τμήμα προμη¬ 
θειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στο τηλέφωνο 4617455. 

Κερατσίνι, 21 Δεκεμβρίου 2005 

Ο Αντιδήμαρχος 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΡΕΧΑΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

Αριθμ. 15863 

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει ανοικτό δη¬ 
μόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με το 
σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, σε 
ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), σύμφωνα με το 


άρθρο 6 του π.δ. 609/1985 για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών στους 
οικισμούς Σχοινά, Καψόχωρας, Νησελίου και Δ.Δ. Νησι¬ 
ού» προϋπολογισμού δαπάνης 80.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 
Τα χρήματα θα διατεθούν από ΣΑΤΑ. 

Η δημοπρασία και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν 
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 609/1986 «Κατασκευή 
δημοσίων έργων», του ν. 1418/1984 «Δημόσια Έργα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τον ν. 2229/1994, καθώς και με το ν. 
3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α') «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης 
των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα Γραφεία του Δήμου 
Αλεξάνδρειας στις 16.1.2006 ημέρα Δευτέρα με ώρα λή¬ 
ξης παραλαβής των προσφορών 10:00 π.μ. στο Δημοτικό 
Κατάστημα του Δήμου. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος, 
θα επαναληφθεί στις 23.1.2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
λήξης παραλαβής των προσφορών 10:00 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις που είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1 και 
άνω για έργα οδοποιίας για τις οποίες δεν συντρέχει 
λόγος κατωτέρου ορίου. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί 
του προϋπολογισμού, χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι: 1.344,54 Ευρώ 
οι οποίες θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και 
θσ παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του αρθρ. 23 
του π.δ. 609/1985. 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου 
12% προκειμένου να υπογράφει η σύμβαση, ο ανάδο- 
χος υποχρεούται να προσκομίσει πρόσθετη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 
2, του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Προθεσμία περάτωσης του έργου εκατόν ογδόντα 
(180) ημερολογιακές ημέρες. 

Πλήρη αντίτυπα των τευχών δημοπράτησης είναι 
κατατεθειμένα στα Γ ραφεία του Δήμου Αλεξάνδρειας 
Ημαθίας, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν 
γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι 
δυο (2) εργάσιμες ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δη¬ 
μοπρασίας (χωρίς να προσμετράται η ημέρα της δη¬ 
μοπρασίας). 

Αλεξάνδρεια, 20 Δεκεμβρίου 2005 

Ο Δήμαρχος 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΙΟΝΟΓΛΟΥ 

-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ 

Αριθμ. 10526 

Ο Δήμαρχος Δήμου Οινιάδων προκηρύσσει ανοικτό 
δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για 
την κατασκευή του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων 
χώρων Δήμου Οινιάδων», με το σύστημα επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 και 
του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 και όπως τροποποιήθη¬ 
κε με το άρθρο 4 του π.δ. 218/1999 και το ν. 2940/2001, 
προϋπολογισμού 399.376,77 € χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ και συνολικού προϋπολογισμού με Αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α. 481,950 €. 
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Ο διαγωνισμός θα γίνει την 12.1.2006 ημέρα Πέμπτη 
και ώρο 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο 
Δημοτικό Κατάστημα του Νεοχωρίου, στην έδρα του 
Δήμου Οινιάδων του Ν. Αιτωλ/νίας ενώπιον της αρμό¬ 
διας επιτροπής. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την 12.1.2006 τότε θα διενεργηθεί την επό¬ 
μενη Πέμπτη αντίστοιχα και ώρα 10:00 π.μ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το από Πιστώσεις του 
Προγράμματος «Θησέας» με υπάρχουσα πίστωση για 
το έτος 2005, 250.000,00 €. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην 1η τάξη για έργα κατηγορίας Οδοποιίας 
κ’ Α2 τάξης για έργα ΗΛΜ ή στην 1η τάξη για έργα κα¬ 
τηγορίας Οικοδομικά κ’ Α2 τάξης για έργα ΗΛΜ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράφει την συμφωνία για 
πς Δημόσιες Συμβάσεις (Ι.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 
του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέ¬ 
χει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων 1η τάξη για έργα κατηγορίας Οδοποιίας κ’ Α2 τά¬ 
ξης για έργα ΗΛΜ ή στην 1η τάξη για έργα κατηγορίας 
Οικοδομικά κ’ Α2 τάξης για έργα ΗΛΜ. με τις προϋπο¬ 
θέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως 
ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του 
π.δ. 410/1995, του π.δ. 171/1987, κ.λπ. όπως τροποποιήθη¬ 
καν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς 
και του ν. 3263/2004. 


Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 7.990 €. (2 %). 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είνοι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου έξι (6) μή¬ 
νες, 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην 
έδρα του Δήμου Οινιάδων στο Δημαρχείο, στο Νεοχώρι 
του Ν. Ατωλ/νίας (Αρμόδιος: Κ. Σεκαλλαρόπουλος, τηλ. 
26320/91214) ή στην Τ.Υ.Δ.Κ. Δ/νσης Αυτ/σης και Δ/σης 
Ν. Αιτωλ/νίας, Κύπρου κ’ Λεβιδου, Μεσολόγγι (Αρμόδιος 
Αγγ. Λύτρας τηλ. 26310/55449 ) τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης. 

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από την Τ.ΥΔ.Κ. 
Αιτωλ/νίας (τηλ.: 26310-55433), τουλάχιστον δύο εργάσι¬ 
μες ημέρες πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών 
(χωρίς να προσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού). 

Νεοχώρι, 2 Ιανουάριου 2005 

Ο Δήμαρχος 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΤΟΣ 

-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 

Αριθμ. 5392 

Ο Δήμαρχος Πανοράματος διακηρύττει ότι εκτίθεται 
σε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές 
δια συμπληρώσεως τιμολογίου η προμήθεια υγρών καυ¬ 
σίμων (πετρελαίου κίνησης, βενζίνης, θέρμανσης) για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πανοράματος. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 163.600,00 € (με ΦΠΑ και απρό¬ 
βλεπτα). 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 5% επί του συνολικού προ- 
ϋπολογισθέντος ποσού δηλ. 8.180,00 € με εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Τ.Π. & Δ., συντε¬ 
ταγμένη κατά τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο. 

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: Γίνονται αναγνωρισμένοι 
προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικείμενου υπό 
πάσα μορφή επιχείρησης. 

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Τα αναφερόμενα στην πλήρη διακήρυξη, τεύχη της οποί¬ 
ας διατίθενται στο γραφείο προμηθειών του Δήμου. 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: Η κράτηση 2% υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ., το αντίτιμο 
του τεύχους, η δημοσίευση της παρούσης ως και πάσα 
άλλη νόμιμος κράτηση βαρύνει τον ή τους μειοδότες. 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα 
Πανοράματος Δ/νση Πλατεία Δημαρχείου, Πανόραμα, 
στις 9.1.2006, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 12.00 μμ έως 
13.00 μμ. 

Πληροφορίες επί θεμάτων διαγωνισμού κατά τις εργά¬ 
σιμες μέρες και ώρες στο γραφείο προμηθειών του Δή¬ 
μου Αρμόδιος υπάλληλος: Δ. Σαμαρά Τηλ: 2310-341281. 

Πανόραμα, 20 Δεκεμβρίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΠΕΖΙΔΗΣ 
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(15) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 

Η Πρόεδρος της Κοινότητας Καπανδριτίου: 

Προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΚΥΡΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ» με ανοικτή Δημοπρασία και με 
βάση το τιμολόγιο της μελέτης. Ο συνολικός προϋπο¬ 
λογισμός με το Φ.Π.Α. είναι 1.249.500,00 Ευρώ. Το έργο 
συγχρηματοδοτείται από πίστωση του Γ' Κ.Π.Σ. 

Ο προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που δη- 
μοπρατούνται είναι 1.249.500,00 Ευρώ (Με ΦΠΑ 19,00 %) 
κατηγορίας εργασιών ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ εκ των οποίων οι 
135.040,10 Ευρώ είναι απρόβλεπτα. 

2. Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 12.1.2006 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10.00 
π.μ. στα γραφεία της ΤΥΔΚ Ανατ. Αττικής Ψαρρών 19 
Παλλήνη. 

3. Η Παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα διατίθονται 
από τα γραφεία της Κοινότητας Καπανδριτίου Αττικής 
(Πληροφορίες τηλ. 22950 52 418 ) και θα είναι δυνατή 
μέχρι και δύο 2 εργάσιμες ημέρες προ της διεξαγωγής 
του Διαγωνισμού. 

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή πρό¬ 
σφορος εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρι¬ 
κές) εγγεγραμμένες στα 2η, 3η, 4η (εντός νομού έδρας 
ή επιλεγμένο για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή Η/Μ). 

5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου καθορί¬ 
ζεται ο χρόνος των 360 ημερών. 

6. Η Εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορί¬ 
ζεται σε 21.000,00 Ευρώ (2% επί του δημοπρατούμενου 
ποσού), πρέπει να απευθυνθεί προς Κοιν. Καπανδριτί¬ 
ου και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή 
του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που 
ισχύει στο Δημόσιο. 

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προ¬ 
θεσμία ισχύος που όμως δε θα είναι λιγότερη των 90 
ημερολογιακών ημερών. 

Η Πρόεδρος της Κοινότητας 

ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΕΛΙΔΟΥ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗ 

-♦- 

(16) 

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ 

Αριθμ. 5586 

Ο Δήμος Καρλοβασίων ως τελικός δικαιούχος κατά 
την έννοια της παραγράφου στ' του άρθρου 1 του ν. 
2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α714.11.2000), ενεργώντας ως Ανα- 
θέτουσα Αρχή, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο επιλογής τη 
συμφερότερη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου 
του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΔΙΕΞΟΔΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗ- 
ΣΗΣΉ/ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ». Οι προκηρυσσόμενες 
υπηρεσίες αφορούν στην παροχή υπηρεσιών Συμβου¬ 
λευτικής, δηλαδή σε ενέργειες πληροφόρησης, προσα¬ 


νατολισμού και υποστήριξης ατόμων για την αύξηση της 
απασχολησιμότητας, την πρόσβαση στην αγορά εργα¬ 
σίας, την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας κ.λπ. Οι υπηρε¬ 
σίες απευθύνονται σε άνεργους μακράς διάρκειας άνω 
των 45, γυναικών, νέων, νεοεισερχόμενων στην αγορά 
εργασίας της περιοχής του Όρμου Καρλοβάσου ή Ρίβα, 
μεταναστών, προσφύγων, παλιννοστούντων, ατόμων με 
πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες. 

Οι προκηρυσσόμενες υπηρεσίες εντάσσονται στο 
«Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Αστικής Ανάπτυξης Όρμου 
Καρλοβάσου» το οποίο χρηματοδοτείται από τον Αξρνα 
2 «Αστική Ανάπτυξη», Μέτρο 2.5 «Ολοκληρωμένες πα¬ 
ρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής 
κλίμακας - ΕΚΤ», του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 
Βορείου Αιγαίου 2000-2006. 

Ο προϋπολογισμός των εν λόγω υπηρεσιών ανέρχεται 
στο ποσό των εκατόν μία χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα 
οκτώ ευρώ (101.598,00) περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Αντικείμενο των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών είναι 
η υλοποίηση 1.154 συνεδριών 84 ατόμων συμβουλευτι¬ 
κής ανέργων μακράς διάρκειας άνω των 45, γυναικών, 
νέων, νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας της πε¬ 
ριοχής του Όρμου Καρλοβάσου ή Ρίβα, μεταναστών, 
προσφύγων, παλιννοστούντων, ατόμων με πολιτισμικές 
και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, όπως προβλέπεται 
στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο «Ολοκληρωμένη 
Παρέμβαση Αστικής Ανάπτυξης Όρμου Καρλοβάσου». 

Δικαίωμα υποβολής Προτάσεων έχουν οι φορείς που 
αναφέρονται στο Αρθρο 8 «Όροι εφαρμογής δράσεων, 
1. Συμβουλευπκή» της υπ’ αριθμ. 110125/21.1.2004 κοινής 
Απόφασης Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ειδικότερα: 

• Οργανισμοί της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτο¬ 
διοίκησης και Επιχειρήσεις των ΟΤΑ του άρθρου 277 
επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Δ.Κ.Κ. 
Επίσης, Διαδημοτικές Επιχειρήσεις και Αστικές Εταιρί¬ 
ες που έχουν συσταθεί από τους φορείς της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, και διαθέτουν οργανωμένη υπηρεσία 
στην παροχή σχετικών ενεργειών. 

• Φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που τελούν 
υπό την εποπτεία του Δημοσίου, μη πιστοποιημένοι στο 
Β' ΚΠΣ, που έχουν δραστηριοποιηθεί στο παρελθόν 
έχοντας εφαρμόσει αποδεδειγμένα σχετικές δράσεις. 

• Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις των ανθρωπίνων δι¬ 
καιωμάτων και του κοινωνικού τομέα με εμπειρία στην 
παροχή συναφών υπηρεσιών που αποδεικνύεται από τη 
συμμετοχή τους στην υλοποίηση Εθνικών ή Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων και γενικότερα τη δραστηριοποίησή 
τους, εντός της χώρας, σε ανάλογο τομέα. 

• Οργανώσεις - Σύλλογοι των ωφελουμένων που προ- 
βλέπονται στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 112810/18.6.2002 
ΚΥΑ των ΣΥΥ. 

• Τα επαγγελματικά σωματεία των οποίων το κα¬ 
ταστατικό προβλέπει την παροχή υπηρεσιών που 
περιγράφονται ανωτέρω στο άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 
112810/18.6.2002 ΚΥΑ των ΣΥΥ. 

• Επιπλέον, δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Κέντρα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) που έχουν πιστο¬ 
ποιηθεί από το ΕΚΕΠΙΣ. 

• Τα Κέντρα Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 
(ΚΕΣΥΥ) που πιστοποιήθηκαν από το ΕΚΕΠΙΣ και υλοποί¬ 
ησαν ενέργειες παροχής συνοδευτικών υποστηρικτικών 
υπηρεσιών στο Β' Κ.Π.Σ. 
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• Τα Ειδικευμένα Κέντρα που πιστοποιήθηκαν από το 
ΕΚΕΠΙΣ και υλοποίησαν ολοκληρωμένα προγράμματα 
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Καταπολέμηση του Αποκλεισμού 
από την Αγορά Εργασίας» στο Β' ΚΠΣ, για τις ομάδες 
που δραστηριοποιούνται και για το μεταβατικό διάστη¬ 
μα μέχρι το 2003. 

• Τα Κέντρα Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών που 
συγχρηματοδοτήθηκαν για τη σύσταση και λειτουργία 
τους από την Κοινοτική Πρωτοβουλία «Απασχόληση» ή 
από το Υποπρόγραμμα 5 του Ε.Π. «Καταπολέμηση του 
Αποκλεισμού από πιν Αγορά Εργασίας» ή άλλα Ευρω¬ 
παϊκά Προγράμματα. 

• Κέντρα του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας (ΚΕΚΥΚ. 
ΑΜΕΑ) εφόσον έχουν συσταθεί και είναι σε λειτουργία, 
μόνο για τα Ατομα με Αναπηρίες. 

• Οι σύλλογοι γονέων ατόμων με νοητική υστέρηση 
καθώς και των ατόμων με ψυχικές ασθένειες που δι- 
αβιούν εκτός ιδρυμάτων. Στις περιπτώσεις αυτές, στο 
Καταστατικό των εν λόγω φορέων, απαιτείται διάταξη 
που να προβλέπει τη λειτουργία επιστημονικού συμ¬ 
βουλίου. 

• Τέλος, δικαιούνται να συμμετάσχουν και φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην παροχή 
υπηρεσιών, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους - 
μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που είναι εγκατεστημένα, 
καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα τρίτων χωρών που 
θεμελιώνουν το σχετικό δικαίωμα στη διεθνή συμφωνία 
περί δημοσίων συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου. 

Οι φορείς, προκειμένου να υποβάλουν πρόταση θα 
πρέπει να έχουν πιστοποιημένη Δομή στο Δήμο Καρ- 
λοβασίων και να διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, 
την κτιριακή υποδομή, τον εξοπλισμό καθώς και το 
απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό, ακολουθώντας τους 
όρους κσι προϋποθέσεις που ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 
110125/21.1.2004 κοινή υπουργική απόφαση, όπως αυτή 
κάθε φορά ισχύει. 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται άτι 
η δράση της συμβουλευτικής θα υλοποιηθεί εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Καρλοβασίων. 

Οι προσφορές υποβάλλονται στο ΔΗΜΟ ΚΑΡΛΟΒΑ- 
ΣΙΩΝ με λήξη προθεσμίας την 6.2.2006 και ώρα 10:00 
π.μ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρλοβασίων (αρ¬ 
μόδιος Ιωάννης Κοντορούδας) στο τηλέφωνο 2273 0 
35945 και Εαχ 2273 0 32729. 

Η παραλαβή των τευχών θα γίνεται μέχρι έξι (6) ημε¬ 
ρολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης της υπο¬ 
βολής των προσφορών. 

Καρλόβασι, 21 Δεκεμβρίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ 
-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ 

Αριθμ. 2745 

Ο Δήμος Παληοκάστρου διακηρύσσει ότι την 13.1.2006 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των 
προσφορών) στο Δημαρχείο Παληοκάστρου, θα διεξα- 


χθεί δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με το σύστημα 
προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πάνω σε 
συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 1418/1984 όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους ν. 2052/1992, 
ν. 2229/1994, ν. 2338/1995, ν. 2372/1996, ν. 2940/2001, 
ν. 3212/2003 και ν. 3263/2004, τις διατάξεις του π.δ. 
609/1985 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελ¬ 
τιώθηκε με τα π.δ. 317/1994, π.δ. 368/1994, π.δ. 210/1997, 
285/1997 και π.δ. 218/1999 για την κατασκευή του έργου: 
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕ¬ 
ΧΝΙΚΟΥ ΑΠΟ ΠΟΥΛΙΟ Γ. ΕΩΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟ- 
ΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ». 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 
317/2005 της Τ.Υ.Δ.Κ. Τρικάλων, ανέρχεται στο ποσό 
των 17.000,00 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α. (20.230,00 ΕΥΡΩ με 
Φ.Π.Α.). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξης και άνω για έργα κα¬ 
τηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, καθώς και εγγεγραμμένοι στα 
Νομαρχιακά μητρώα της αντίστοιχης κατηγορίας. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατη¬ 
γορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 
τον π.δ. 609/1985, Κατηγορία εργασιών με ποσοστό 
κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς 
αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δη¬ 
μοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγα¬ 
λύτερης κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 του ΜΕΕΠ για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με τις προϋποθέσεις της 
παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1994, όπως ισχύει 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) 21. 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού 
σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών 
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επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή 
Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται 
σε 2% επί του προϋπολογισμού του έργου δηλαδή 
340,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα 
απευθύνεται προς το Δήμο Παληοκάστρου. 

Εκτός από τα πρωτότυπα πιστοποιητικά (όπως 
αυτά αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη) που 
ελέγχονται και επιστρέφονται στον διαγωνιζόμενο, 
κατά την κατάθεση της προσφοράς θα υποβληθούν 
καν φωτοαντίγραφα που θα παραμείνουν στον 
φάκελο προσφοράς. Η προθεσμία περάτωσης του 
έργου είναι δύο(2) μήνες. Η χρηματοδότηση του 
έργου θα γίνει από πιστώσεις ΣΑΤΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, 
να παραλαμβάνουν τα τεύχη δημοπράτησης 
(Διακήρυξη, τιμολόγιο μελέτης ΕΣΥ, Τ.Σ.Υ, Τ.Π. 
και ο προϋπολογισμός μελέτης) από τον Δήμο 
Παληοκάστρου, με καταβολή δέκα ευρώ (10,00 €). 
Τεύχη διανέμονται μέχρι και δύο (2) ημέρες πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Παληοκάστρου (στα 
τηλ.: 24310 87752/53) από την Τ.Υ.Δ.Κ. Τρικάλων στα 
τηλ. 24310-33020/28069 τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. 

Παλαιόπυργος, 19 Δεκεμβρίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΓΓΟΥΤΑΣ 

-♦- 

(18) 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ 

Αριθμ. 2742 

Ο Δήμος Παληοκάστρου διακηρύσσει ότι την 
10.1.2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη 
παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Πα¬ 
ληοκάστρου, θα διεξαχθεί δημόσιος μειοδοτικός 
διαγωνισμός με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης πάνω σε συμπληρωμένο τιμολό¬ 
γιο της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
1418/1984 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 
βελτιώθηκε με τους ν. 2052/1992, ν. 2229/1994, ν. 
2338/1995, ν. 2372/1996, ν. 2940/2001, ν. 3212/2003 
και ν. 3263/2004, τις διατάξεις του π.δ. 609/1985 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώ¬ 
θηκε με τα π.δ. 317/1994, π.δ. 368/1994, π.δ. 210/1997, 
285/1997 και π.δ. 218/1999 για την κατασκευή του 
έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΖΗΛΕΥΤΗΣ». 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων 
εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό 
θεώρησης 236/2005 της Τ.Υ.Δ.Κ. Τρικάλων, ανέρχεται 
στο ποσό των 31.000,00 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α. (36.890,00 
ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξης και άνω 


για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, καθώς και 
εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά μητρώα της 
αντίστοιχης κατηγορίας. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται 
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του 
Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, 
στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον 
αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια 
με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική 
άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια 
κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των 
εργασιών του έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 
του άρθρου 2 του π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών 
με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού 
του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον 
προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 του ΜΕΕΠ για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με τις προϋποθέσεις της 
παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) 21. 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού 
σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή 
Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διάγωνισμό ορίζεται 
σε 2% επί τον προϋπολογισμού του έργου δηλαδή 
610,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα 
απευθύνεται προς το Δήμο Παληοκάστρου. 

Εκτός από τα πρωτότυπα πιστοποιητικά (όπως 
αυτά αναφέρονται στην αναλυτική διαχήρυξη) που 
ελέγχονται και επιστρέφονται στον διαγωνιζόμενο, 
κατά την κατάθεση της προσφοράς θα υποβληθούν 
και φωτοαντίγραφα που θα παραμείνουν στον 
φάκελο προσφοράς. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι τρεις 
(3) μήνες. 

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από 
πιστώσεις ΣΑΤΑ. 

ΟΙ ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, 
να παραλαμβάνουν τα τεύχη δημοπράτησης 
(Διακήρυξη, τιμολόγιο μελέτης ΕΣΥ, Τ.ΣΥ, Τ.Π 
και ο προϋπολογισμός μελέτης) από τον Δήμο 
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Παληοκάστρου, με καταβολή δέκα ευρώ (10,00 €). (τηλ.: 24310 87753, 24310, όλες τις εργάσιμες ημέρες 
Τεύχη διανέμονται μέχρι και δύο (2) ημέρες πριν από καί ώρες. 

την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας. Παλαιόπυργος, 19 Δεκεμβρίου 2005 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν Ο Δήμαρχος 

οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Παληοκάστρου ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΓΓΟΥΤΑΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ήΐίρ: νννννν.θ 1·9 γ - β-ηηθΜ: ννθϋΓηθΒίβι- @ θ1·9γ 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000 
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924 
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8 & Περιφερειακά Γραφεία 
Δωρεάν ανάγνωση δημοσιευμάτων τεύχους Α από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Ολγας 227 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 


( 2310 ) 423 956 
( 210 ) 413 5228 
( 2610 ) 638 109 
( 2610 ) 638 110 
( 26510 ) 87215 
( 25310 ) 22 858 


ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 
ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ -Πεδιάδος 2 

ΛΕΣΒΟΣ - Πλ.Κωνσταντινουπόλεως 1 


( 2410 ) 597449 
( 26610 ) 89 122 
( 26610 ) 89 105 
( 2810 ) 300 781 
( 22510 ) 46 654 
( 22510 ) 47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 θυτο, προσαυξανόμενη κατά 0,20 θυτο για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 θυτο ανά σελίδα. 


Σε μορφή ΟΟ: 

Τεύχος 

Περίοδος 

ΕΘΒΟ 

Τεύχος 

Περίοδος 

ΕΘΒΟ 

Α' 

Ετήσιο 

150 

Αναπτυξιακών Πράξεων 

Ετήσιο 

50 

Α 

3μηνιαίο 

40 

Ν.Π.Δ.Δ. 

Ετήσιο 

50 

Α' 

Μηνιαίο 

15 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

50 

Β’ 

Ετήσιο 

300 

Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Ετήσιο 

100 

Β' 

3μηνιαίο 

80 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

5 

Β' 

Μηνιαίο 

30 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

200 

Γ 

Ετήσιο 

50 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Εβδομαδιαίο 

5 

Δ' 

Ετήσιο 

220 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε 

Μηνιαίο 

100 

Δ' 

3μηνιαίο 

60 





• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ ειδικού ενδιαφέροντος σε μορφή οά-Γοιπ και μέχρι 100 σελίδες σε 5 θυτο προσαυξανόμενη κατά 
1 θυτο ανά 50 σελίδες. 

• Η τιμή πώλησης σε μορφή οά-τοτη δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 ουτο ανά έτος. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: τηλεφωνικά : 210 - 4071010, ίεχ: 210 - 4071010 ιπΙθγπθΙ : ΙτΜρ://νννννν.θ1.9Γ- 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή 


Από τοίπίβι-πεί 


190 € 
225 € 
ΔΩΡΕΑΝ 
160 € 
95 € 
ΔΩΡΕΑΝ 
ΔΩΡΕΑΝ 
33 € 
ΔΩΡΕΑΝ 
645 € 
95 € 
450 € 


Α'(Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 225 € 190 € 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 320 € 225 € 

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 65 € ΔΩΡΕΑΝ 

Δ'(Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 320 € 160 € 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 160 € 95€ 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 65€ ΔΩΡΕΑΝ 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 33 € ΔΩΡΕΑΝ 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 65 € 33 € 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 10 € ΔΩΡΕΑΝ 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 2.250€ 645€ 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 225 € 95 € 

Πρώτο (Α'), Δεύτερο (Β') και Τέταρτο (Δ') - 450 € 

* Το τεύχος του ΑΣΕΠ (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές με την επιβάρυνση των 70 θογο, ποσό το οποίο αφορά ταχυ¬ 
δρομικά έξοδα. 

* Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη Α', Β', Δ', Αναπτυ¬ 
ξιακών Πράξεων & Συμβάσεων, Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, η τιμή προ¬ 
σαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής έτους 2005, κατά 25 θυτο ανά έτος παλαιότητας και ανά τεύχος, για δε το τεύ¬ 
χος Α.Ε. & Ε.Π.Ε., κατά 30 ΘυΐΌ. 

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 
και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512) .Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπρα¬ 
ξης (διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίπΙθΓΠθΙ, με την καταβολή των αντίστοιχων πο¬ 
σών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρο¬ 
μής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 3 Ιην Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00' 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 















